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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 605 

11 Αυγούστου 2006 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ 

Αριθμ. 2605 

Ο Δήμαρχος Δήμου Ιναχωρίου διακηρύσσει την με 
ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου, με το σύστη¬ 
μα προσφοράς επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο Τιμολόγιο ομαδοποι- 
ημένων τιμών της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας 
των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης (περίπτωση β, πα¬ 
ράγραφος 4 του άρθρου 4 του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) για ττ|ν κατασκευή του έργου με 
τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΩΝ 500 μ ΣΤΑ 
Δ.Δ. ΕΛΟΥΣ, ΒΑΘΗΣ ΚΑΙ ΑΜΥΓΔΑΛΟΚΕΦΑΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ προϋπολογισμού: 249.900,00 Ευρώ (μαζί με 
τον ΦΠΑ και αναθεώρηση), σύμφωνα με την εττικεροποι- 
ημένη μελέτη του Τμήματος Μελετών του Ο.Α.ΔΥ.Κ. 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών χωρίς Φ.Π.Α.: 

210 . 000,00 €; 

Δαπάνη δημοπρατούμενων εργασιών με Φ.Π.Α. και 
Αναθεώρηση: 249.900,00 €. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πίστωση που προέρχε¬ 
ται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αγροτική Ανά¬ 
πτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» με 
ποσοστό συγχρηματοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. 
και 25% από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός έργου στη ΣΑΕ: 
2006ΣΕ2823 .)». 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά αυτού διατάγματα, και το ν. 3263/2004, 
όπως αυτά ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής 
της παρούσας Περίληψης Διακήρυξης και όπως αναλυ¬ 
τικά αναφέρονται στην Διακήρυξη της Δημοπρασίας για 
την δημοσίευση στον ελληνικό Τύπο και με τους όρους 
του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερομένους 
εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου. 

Αρθρο 1 

Κύριος του έργου - Αναθέτουσα αρχή. 

Εργοδότης - Κύριος του έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
είναι ο Δήμος Ιναχωρίου. 


Φορέας κατασκευής του έργου - Δημοπρατούσα αρχή 
είναι ο Δήμος Ιναχωρίου. 

Προϊσταμένη Αρχή είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του 
Δήμου Ιναχωρίου, ττου έχει έδρα το Έλος. 

Αρθρο 2 

Παραλαβή τευχών 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς; 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
που αναφέρονται στο παρακάτω άρθρο 5 (παρ. 2) με 
στοιχεία 2, 3, 4, 5, 6, 7, και 8, διατίθενται από τα γραφεία 
του Δήμου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη, μέχρι και ρία (1) ημερολογιακή ημέρα πριν από 
την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, από τα 
γραφεία του Δήμου. 

Αρθρο 3 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού 4.200,00 ΕΥΡΩ (2%) του προϋπολογισμού, οι 
οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
Θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
23 του π.δ. 609/1985. Οι εγγυήσεις θα είναι κοινές υπέρ 
όλων των μελών της Κοινοπραξίας, στην περίπτωση 
που ο Προσφέρων / Διαγωνιζόμενος είναι κοινοπραξία 
εργοληπτικών επιχειρήσεων 

Αρθρο 4 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 24.8.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία στις 28.8.2006 ημέρα Δευτέρα τότε θα 
διενεργηθεί στις ημέρα Δευτέρα ώρα 10:00 π.μ. στα 
γραφεία στα γραφεία του Δήμου Ιναχωρίου, ενώπιον 
της αρμοοιας επιτροπής. 

Αρθρο 5 

Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργο¬ 
ληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 


Έλος, 7 Αυγοάστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ 

-♦- 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 


( 2 ) 


Ο Δήμαρχος του Δ. Ηράκλειας ανακοινώνει ότι θα γίνει 
ανοικτή δημοπρασία με σύστημα προσφοράς ενιαίου 
ποσοστού έκπτωσης των τιμών τιμολογίου της μελέ¬ 
της (άρθρο 4.4.α του ν. 1418/1984 και άρθρο 6 του π.δ. 
609/1985) για την ανάδειξη μειοδότη κατασκευής του 
έργου «Ανάπλαση πλατείας και κατασκευή πεζοδρομίων 
στο Δ.Δ. Ανω Καλεντίνης», με συνολικό προϋπολογισμό 
98.700,04 €, χωρίς την αξία του ΦΠΑ και της αναθεώρη¬ 
σης, και 121.142,00 € με τον Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 154/2006 μελέτης της ΤΥΔΚ. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ΘΗ- 
ΣΕΑΣ/2006 με το ποσό των 121.413,00 €. 

1. Το έργο θα εκτελεστοί σύμφωνα με το νόμο 
1418/1984, τα εκτελεστικά αυτού προεδρικά διατάγ¬ 
ματα 609/1985, 472/1985, 171/1987, 286/1994 και τους ν. 
2229/1994, 2940/2001, 3212/2003 και 3263/2004. 

2. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις υπ’ αριθμ. 
Δ17708/35/ΦΝ/430/8.4.2003 ΦΕΚ 469 Β (18.4.2003) 
και την απόφαση Δ17α/02/59/Φ.Ν. 430/8.8.2002 (ΦΕΚ 
1081Β/20.8.2002) του ΥΠΕΧΩΔΕ και το ν. 3021/ΦΕΚ 143 
Α/19.6.2002 «Περιορισμοί στη σύναψη Δημοσίων Συμβά¬ 
σεων κλπ» γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π. Α2 Τάξης και ανω 
για έργα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 

3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 1974,00 € που θα 
απευθύνεται στο Δήμο Ηράκλειας. 

4. Ορίζεται σαν όριο ποσοστού έκπτωσης, πάνω απο 
το οποίο ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προ¬ 
σκομίζει επιπλέον εγγυήσεις κατά την υπογραφή της 
σύμβασης,το ΔΩΔΕΚΑ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (12 %) βάσει του 
άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ν. 3263/2004. 

5. Η Δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου 
Ηράκλειας την 28.8.2006 ημέρα Δευτέρα και με ώρα 
λήξης την 10η (Δεκάτη). Σε περίπτωση που για οποιοδή- 
ποτε λόγο δεν διενεργηθεί, αυτή θα γίνει την 31.8.2006 
ημέρα Πέμπτη με ώρα λήξης την 10η, χωρίς να ακολου¬ 
θήσει νέα δημοσίευση. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφο¬ 
ρίες κάθε εργάσιμη μέρα και ώρα από την ΤΥΔΚ Άρτας 
και από τα Γραφεία του Δήμου Ηράκλειας. 


Ανω Καλεντίνη, 7 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΚΑΣ 

-♦- 

(3) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 

Η Κοινότητα Καστρακίου διακηρύττει άτι την 28η 
του μηνάς Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10η π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) 
στο Κοινοτικό Κατάστημα της Κοινότητας που εδρεύει 
στην Ιεροπηγή, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 


με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της υπη¬ 
ρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984 όπως 
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους 
ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 
2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα για την κατασκευή του έργου: «Εσωτε¬ 
ρική οδοποιία Κοινοτικού διαμερίσματος Δενδροχωρίου 
Κοινότητας Καστρακίου». 

Ο κωδικός ΣΑΕ.του έργου είναι 2823, και ο κωδικός 
Ο.Π.Σ. 109949 και πρόκειται για το έργο του με τίτλο 
«ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ». 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 

του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης. 

της Τ.Υ.Δ.Κ.ανέρχεται στο ποσό των 378.151,26 ΕΥΡΩ 

χωρίς Φ.Π.Α. (450.000,00 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α.). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 1ης τάξης και 
ανω για έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 18.685 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
την Κοινότητα Καστρακίου. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι (150) εκατόν 
πενήντα ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να 
παραλαμβάνουν τα τεύχη δημοπράτησης και να συ¬ 
μπληρώνουν την οικονομική προσφορά τους σε έντυπο 
σφραγισμένα που θα χορηγεί η Τ.Υ.Δ.Κ. Καστοριάς. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την Κοινότητα Καστρακίου τηλ. 
24670-86421) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Καστοριάς (τηλ 24670- 
22618), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιεροπηγή, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΟΣ 

-♦- 

(4) 

Ν.Α. ΔΡΑΜΑΣ -ΚΑΒΑΛΑΣ- ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ 

Ο Δήμαρχος Θάσου Ν. Καβάλας διακηρύσσει την 
επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύ¬ 
στημα προσφοράς, με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομα- 
δοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας, (βλ άρθρο 4, παρ. 
4β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 609/1985) και 
το ν. 3263/2004 για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗ¬ 
ΤΩΝ Δ.Δ. ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ Δ.Δ. ΜΑΡΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ» προϋπολογισμού δημοπράτησης 
845.463,47 Ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). 






ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το ν. 
3263/2004 και το ν. 1418/1984 και τα εκτελεστικά του 
διατάγματα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία 
δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους 
τυυ τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24.8.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προσφορών) 
στα γραφεία του Δήμου Θάσου, στον Λιμένα Θάσου. 

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής του διαγωνισμοί) στην 
παραπάνω ημερομηνία, η διεξαγωγή αυτού θα γίνει την 
28.8.2006 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης 
υποβολής προσφορών) στα ίδια γραφεία. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρω¬ 
παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% 
από εθνικούς πόρους. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές 

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

1. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. εφόσον 
ανήκουν 

ί. 1ης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
75% 

ϋ. Α2 και άνω για έργα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑ¬ 
ΣΙΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 25% 

με τις προϋποθέσεις τήρησης των κατώτερων ορίων 
όπως ισχύουν σύμφωνα με το ν. 2940/2001 και τους πε¬ 
ριορισμούς που θέτει η εγκύκλιος 51 της ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ 
(Δ17α/05/77/Φ.Ν.312/23.12.1994), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα και τις διαφοροποιήσεις που ισχύουν για 
τις εργοληπτικές Επιχειρήσεις με έδρα εντός Νομού ή 
γειτονικών Νομών, ή κοινοπραξίες Ελληνικών Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων που να καλύπτουν μαζί τις πα¬ 
ραπάνω κατηγορίες και τάξεις και τις λοιπές κείμενες 
διατάξεις. 

2. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

3. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι, αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Β. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων 

των παραπάνω περιπτώσεων 1, 2 και 3 σε οποιον- 
δήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του 
άρθρου 2 παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 


Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στο ΜΕΕΠ τάξης: 

ί. 1ης και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 
75% 

ϋ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων τάξης Α2 
και άνω για έργα ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΕ¬ 
ΡΕΩΝ - ΥΓΡΩΝ - ΑΕΡΙΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 25% με τις προ¬ 
ϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, 
όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικοί) σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει 
να κατατεθούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις 
συμμετοχής 36.458,79 Ευρώ οι οποίες θα απευθύνο¬ 
νται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, 
είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου 
και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει 
να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Προθεσμία 
εκτέλεσης του έργου δεκαέξη (16) μήνες. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά- 
τησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) της ανα¬ 
λυτικής διακήρυξης διατίθενται από τον Δήμο Θάσου Ν. 
Καβάλας, 64004 Λιμένας Θάσου, Τηλ.: 25930-23918. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό, εφόσον 
ζητηθούν τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την 
ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμε- 
τράται η ημέρα του διαγωνισμού και χορηγούνται το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υποβολή της αίτησης χορήγησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα, τηρούμενης της 
ανωτέρω προθεσμίας, να λάβουν γνώση των υπόλοιπων 
στοιχείων και υπαρχουσών μελετών, ερευνών κ.λπ., στα 
γραφεία της αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 
αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά 
στα γραφεία του Δήμου Θάσου όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στα τηλέφωνα 25930-23918. 

Θάσος, 8 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΠΟΛΛΑΣ 

-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΦΕΑ 

Αριθ. 6261 

Ο Δήμαρχος Ορφέα προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
με κριτήριο την συμφερότερη Προσφορά (Τεχνικοοικο- 
νομικότερή) προσφορά για την «Προμήθεια μηχανήμα¬ 
τος πολλαπλών χρήσεων». 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα του Δήμου Ορφέα (έδρα Λάβαρα Ν. Έβρου Τ.Κ. 




9854 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


68004 ΛΑΒΑΡΑ) την 28ην Αυγούστου 2006, ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 11.00 π.μ. 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε 
218.960,00 € (με Φ.Π.Α.) και είναι ενδεικτική. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 9.200,00 € και ο 
χρόνος ισχύος της ορίζεται σε (120) ημέρες από την 
διενέργεια του διαγωνισμού. 

Υπάρχουσα πίστωση για το οικονομικό έτος 2007. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον Δήμο 
Ορφέα και στην ΤΥΔΚ Ν. Έβρου από τον Χορτάρια Ζ. 
Τηλ. 25510 - 88953. 

Λάβαρα, 8 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθ. 67210 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στην 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια: 

1) Υλικών βαφής προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου του ΦΠΑ και 

2) Δομικών και αδρανών υλικών προϋπολογισμού 
3.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για τη συ¬ 
ντήρηση κτιρίων και υποδομών της Δ/νσης Κοιμητηρίων 
σε χρέωση του λογαριασμού μας καλεί τους ενδιαφερο¬ 
μένους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα 
Προμηθειών του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 
3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 18.8.2006 ημέρα Παρασκεύη και ώρα 10.30 έναρξης 
παραλαβής προσφορών και ώρα λήξης 10.45. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και 
τεχνικών προσφορών θα γίνει στις 23.8.2006 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 10.00. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 25.8.2006 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από την Δ/νση 
Κοιμητηρίων, δρόμος Θεσ/νίκης-Θέρμης,από την Μαρία 
Αναστοπούλου, τηλ. 2310433690 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 21.8.2006 και ώρα 10.00 -10.15. 

Θεσσαλονίκη, 8 Αυγούστου 2006 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΟΡΠΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Ο Δήμος Αθηναίων διακηρύσσει ότι στις 23.8.2006 
ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.15 - 10.30 π.μ. ενώπιον της 
Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Αθηναίων, Γενική 
Γραμματεία, Λιοσίων 22, 4ος όροφος, αίθουσα Δημαρ¬ 
χιακής Επιτροπής, θα διεξαχθεί φανερή προφορική 
πλειοδοτική δημοπρασία για την πενταετή εκμίσθωση 
του αριθ. 4 Καταστήματος - οπωροπωλείου και κοινο¬ 


χρήστου χώρου που βρίσκεται στην οδό Αριστογείτο- 
νος στη Βαρβάκειο Αγορά, με ελάχιστο όριο πρώτης 
προσφοράς μηνιαίου μισθώματος το ποσόν των 450,00 
€ αναπροσαρμοζόμενο κάθε χρόνο κατά 5% επί του 
εκάστοτε διαμορφουμένου μισθώματος. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσόν που είναι 
ίσο με το 10% τριών (3) ετών μισθωμάτων του ορίου της 
πρώτης προσφοράς και βεβαιώνεται με την προσκόμιση 
ισόποσου γραμματίου του Τ.Π. και Δ. ή εγγυητικής επι¬ 
στολής αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας. 

Η μίσθωση θα είναι για πέντε (5) χρόνια και θα αρχίζει 
με την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όποιοι επιθυμούν, 
αρκεί να προσκομίσουν τα στο άρθρο 4 των όρων δι¬ 
ακήρυξης αναφερόμενα δικαιολογητικά. 

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία 
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση 
Δημοτικής Περιουσίας, Τ μ. Εκμ/σεως του Δήμου, Λιοσίων 
22, τηλ. 210-52.77.472-473 κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα. 

Η δημοσίευση επιβαρύνει τον τελευταίο πλειοδότη 
κατά 0,45 €. 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2006 

Ο Γ ενικός Γ ραμματέας 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 

Αριθ. 3159 

Ο Δήμαρχος Νεστορίσυ διακηρύττει τη διενέργεια δη¬ 
μόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: «Κατασκευή λιθόστρω¬ 
των στην Κυψέλη» σύμφωνα με ης διατάξεις του νόμου 
1418/1984 περί ΔημοσίωνΈργων και Ρυθμίσεων Συναφών 
θεμάτων, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τις διατάξεις 
των νόμων 2229/1994, 2940/2001 και 3263/2004 καθώς 
και των εκτελεστικών αυτού π.δ. 472/1985, 609/1985 και 
171/1987 με το σύστημα ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ (άρθρο 7 τον π.δ. 609/1985). 

Ο προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατού- 
νται (χωρίς το Φ.Π.Α.) είναι 42.017,03 €. Η πίστωση προ¬ 
έρχεται από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, με εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό 42.017,03 € χωρίς το Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28.8.2006, ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης προσφορών) στα γραφεία 
του Δήμου Νεστορίου. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διενεργηθεί η δημο¬ 
πρασία κατά την αρχικά οριζόμενη ημερομηνία, αυτή θα 
επαναληφθεί με τους ίδιους όρους την 31.8.2006, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινο¬ 
πραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες 
στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορία; 
Οικοδομικά ή αντίστοιχα πτυχία επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. 

β) Αλλοδαπές μεμονωμένες εργοληπτικές-επιχειρή- 
σεις η κ/ξιες αυτών, που να καλύπτουν το τεχνικό αντι¬ 
κείμενο προερχόμενες από κράτη μέλη της Ε.Ε., από 
χώρες του Ε.Ο.Χ., από τρίχες χώρες οι οποίες έχουν 
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συνάψει Συμφωνία Σύνδεσης με την Ε.Ε. ή από χώρες 
του Παγκόσμιου Οικονομικού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) που κύ¬ 
ρωσαν τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων. 

Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό αλλοδα¬ 
πής επιχείρησης εγκατεστημένης σε κράτος μέλος της 
Ε.Ο.Κ., απαιτείται η προσκόμιση αποδείξεων για την 
εγγραφή τους στην αντίστοιχη κατηγορία και τάξη του 
ΕυπνίΚΟΟ Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται κατάθε¬ 
ση εγγύησης ίση με το 2% του προϋπολογισμού, (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) με ανάλογη στρογγόλευση και 
συγκεκρψένα κατ’ ελάχιστον 840,34 € (οκτακόσια σαρά¬ 
ντα και τριάντα τέσσερα) ευρώ, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 23 και του άρθρου 27 παρ. 6 του π.δ. 
609/1985 Φ.Ε.Κ. 223 Α/31.12.1975 σε εγγυητική επιστολή 
τραπεζών, πσυ λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή του 
Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων, θα έχει ισχύ τουλάχιστον 120 (εκατόν είκοσι) 
ημέρες και θα απευθύνεται στο Δήμο Νεστορίου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της 
μελέτης και να προμηθευτούν τα τεύχη μέχρι και την 
23.8.2006 ημέρα Τετάρτη, από τα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 
Καστοριάς και με την καταβολή του ποσού των 15 (δέκα 
πέντε) ευρώ. 

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται από το Δήμο 
Νεστορίου, τηλ.24670-31204,31633 και από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Καστοριάς τηλ. 24670-29032. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο εργολάβο. 

Νεστόριο, 8 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΣΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(9) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών προκη¬ 
ρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό για επιλογή ανα- 
δόχου για το έργο: 

Ανάπτυξη Υποδομών για την αρχική εξυπηρέτηση ανα¬ 
γκών των φορέων του Δημοσίου Τομέα απομακρυσμέ¬ 
νων περιοχών για προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών 
με την χρήση του Δημόσιου Δορυφορικού Συστήματος 
ΗβΙΙαε 331 - «ΔΟΡΥ». 

Προϋπολογισμού εννέα εκατομμυρίων διακοσίων πε¬ 
νήντα έξι χιλιάδων ευρώ (9.256.000,00 €) συμπεριλαμ¬ 
βανομένου του ΦΠΑ. 

Ο παρόν δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊ¬ 
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 
2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δη¬ 
μόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, 
όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της 
Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 και την οδηγία 
2004/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ¬ 
βουλίου της Ευρώπης. 

2. Τις διατάξεις του π.δ. 774/1980 όπως τροποποιήθηκε 
με τον ν. 2741/1999, το ν. 3060/2002 και το ν. 3310/2005 
«Προσυμβατικός έλεγχος Ελεγκτικού Συνεδρίου». 

3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λο¬ 
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες 
διατάξεις». 


4. Το π.δ. 370/1995 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νο¬ 
μοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοι¬ 
νοτικό, ειδικότερα προς τις διατάξεις της οδηγίας του 
Συμβουλίου της Ε.Ε. 93/96/ΕΕ της 14ης Ιουνίου 1993», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κατά το μέρος που 
οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδη¬ 
γίας 2004/18/ΕΚ. 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 394/1996 «Κανονισμός προμη¬ 
θειών Δημοσίου και του ν. 2286/1995 «περί προμηθειών 
του Δημόσιου Τομέα» κατά το μέρος που οι διατά¬ 
ξεις τους δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ. 

6. Τις διατάξεις του π.δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση 
των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών» όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 και του άρθρου 8 του 
ν. 3414/2005. 

7. Τις διατάξεις του ν. 2522/1997 «Δικαστική προστασία 
κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσε- 
ως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρε¬ 
σιών σύμφωνα με την οδηγία 89/6657ΕΟΚ». 

8. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακο¬ 
λούθηση και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις». 

9. Την υπ’ αριθμ. Π1/2830/7.8.2001 απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Ανάπτυξης με θέμα «Εξαίρεση από την ένταξη 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών ειδών πληροφορικής 
που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοι¬ 
νωνία της Πληροφορίας». 

10. Τις διατάξεις του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη δι¬ 
ασφάλιση της διαφάνειας και την αττοτροπή κατα- 
στρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3414/2005 
«Τροποποίηση του ν. 3310/2005». 

11. Την υπ’ αριθμ. 151.359 /ΚτΠ 403-Β2/8.4.2003 απόφαση 
Ένταξης της Πράξης «Προσδιορισμός και Εξυπηρέτηση 
Αναγκών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα Απομακρυ¬ 
σμένων Περιοχών για Προηγμένες Τεχνολογίες Επι¬ 
κοινωνιών με την Αξιοποίηση των Δυνατοτήτων που 
προσφέρει το Δημόσιο Δορυφορικό Σύστημα ΗΕΙΈΑ5 
3ΑΤ» της Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Κοινωνίας της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ), 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την με αρ. πρωτ: 
152.558 /ΚτΠ 2098-Β/15.6.2006 όμοιά της. 

12. Την υπ’ αριθμ. 45682/1297/3.8.2006 απόφαση έγκρι¬ 
σης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού του Υπουργού 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές 
τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακή¬ 
ρυξη το αργότερο μέχρι τις 5.10.2006, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 12.00 στην έδρα του Υπουργείου Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανα- 
στάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος, ΤΚ101 91,2ος όροφος 
- Γραφείο 207, Τηλ, 210-650.83.33. Η αποσφράγιση των 
προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Διενέρ¬ 
γειας Διαγωνισμού, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

• Εξειδικευμένες και ικανές επιχειρήσεις, που προ¬ 
σφέρουν υπηρεσίες όπως οι ανωτέρω ζητούμενες, των 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληρούν 
τους όρους του άρθρου 46 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
όπως αυτοί ειδικότερα προσδιορίζονται στο παράρτημα 
IX Β της Οδηγίας), καθώς και των κρατών μελών της 
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Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (ΘΡΑ) του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου, που αποδεδειγμένα λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή στις προαναφερθείσες χώρες και 
καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις που αναφέρονται στην 
παρούσα Διακήρυξη, 

• Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να συμμετάσχουν 
στο διαγωνισμό, είτε μόνες τους, είτε σε σύμπραξη 
(όμιλο / κοινοπραξία). Απαγορεύεται, επί ποινή αποκλει¬ 
σμού, η συμμετοχή στο διαγωνισμό μιας επιχείρησης 
σε περισσότερες από μία συμμετοχές (σχήματα δια- 
γωνιζομένων) ακόμα και ως υπεργολάβος. Το ποσοστό 
συμμετοχής τους στη σύμπραξη δεν θα είναι δυνατόν 
να μεταβληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετά την υπο¬ 
γραφή της Σύμβασης, παρά μόνο με την έγκριση της 
Αναθέτουσας Αρχής 

Οι συμπράξεις επιχειρήσεων που θα λάβουν μέρος στο 
διαγωνισμό δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομι¬ 
κή μορφή, προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Όμως, 
η Σύμβαση του Αναδόχου θα υπογράφει με Κοινοπραξία, 
που υποχρεωτικά πρέπει να συστήσουν οι επιχειρήσεις 
της σύμπραξης με συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

Κάθε προσφορά αυτών που συμμετέχουν στο διαγω¬ 
νισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού 
να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, 
η αξία της οποίας θα πρέπει να καλύπτει σε ΕΥΡΩ το 
5% της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας (συμπερι¬ 
λαμβανομένου του Φ.Π.Α.) του Έργου. 

Ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται η χρο¬ 
νική περίοδος των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών από την 
ήμερα που θα υπογράφει η σύμβαση έργου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (Μέτρο 4.2), στο 
πλαίσιο του ΓΚΠ.Σ, σε ποσοστό 75% από το Ε.Τ.Π.Α. και 
25% από εθνικούς πόρους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα τεύ¬ 
χη της διακήρυξης κατά τις εργάσιμες ώρες από 09:00 
έως 14:00 στα γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγος, ΤΚ 
101 91, 205 όροφος -Γραφείο 207, Τηλ. 210-650.83.33, 
έναντι παράβολου Δημοσίου Ταμείου αξίας 80 ευρώ. 
Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
από την Αρχή που διεξαγάγει το διαγωνισμό. 

Παπάγου, 7 Αυγούστου 2006 

Από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΟΝΤΙΟΥ 

Αριθμ. 1600 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεοντίου προκηρύσσει 
ανο.κτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφο¬ 
ρές για την κατασκευή του έργου «Επέκταση δικτύου 
ύδρευσης από Πριόνι έως Μελιούτσικο», με το σύστημα 
του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
15.460,00 € χωρίς Φ.Π.Α. και συνολικού προϋπολογισμού 
με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 18.397,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31.8.2006 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα12.30 μ.μ. -14.00 μ.μ. στα γραφεία της Κοινότητας 


Λεοντίου, στην έδρα της κοινότητας Λεοντίου Αχαΐας, 
του Ν. Αχαΐας ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 4.9.2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 12.30 μ.μ. έως 14.00 μ.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ με υπάρχουσα 
πίστωση για το έτος 2006 18.397,00 ευρώ. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται τη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 1 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται: επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν όπ έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Επίσης γίνονται δεκτές και επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά μητρώα για αντίστοιχα έργα που 
ασκούνται από πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις 
συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 225/1993 
(ΦΕΚ Α 191). 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

2.1 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

2.2 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση ταυ έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984 του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1996 του π.δ. 171/1987, κλπ όπως τροποποιήθηκαν 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

1 Εάν συντρέχει περίπτωση πρέπει να προβλέπεται η συμμετοχή επιχει¬ 
ρήσεων γραμμένων στα Νομαρχιακά Μητρώα. Στην περίπτωση αυτή προ¬ 
σαρμόζεται κατάλληλα ο όρος της Διακήρυξης. 
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Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 308,24 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθεπι εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην 
έδρα της Κοινότητας Λεοντίου στο Λεόντιο Αχάίας, 
του Ν. Αχάίας (Αρμόδιος Μπάρλος Κωνσταντίνος, τηλ. 
26940/42573) ή στην ΤΥΔΚ Δ/νση Αυτ/σης και Από/σης 
Ν. Αχάίας (Τσαμαδού 48, Πάτρα - αρμόδιος Νίκος Πυλα- 
ρινός, τηλ. 2610 314894) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 30.8.2006 (μια δημοπρασία 
διενεργούμενη Δευτέρα ή προηγούμενη Τετάρτη και 
διενεργούμενη Πέμπτη ή προηγούμεενη Δευτέρα) το 
αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας από 
την υττοβολή της σχετικής αίτησης στην Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Αχάίας (Αρμόδια Βελλοπούλου Φ., τηλ. 2610-316.798). 

Λεόντιο, 4 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΤ. Οικ.: 3964 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυ¬ 
τοδιοίκησης Κυκλάδων προκήρυσσα δημοπρασία, κατά 
την ανοικτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές, 
με το σύστημα «επί μέρους ποσοστών έκπτιοσης κατά 
ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας» του άρθρου 4 
παράγραφος 8 του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985 και σύμφωνα με τους όρους της εγκεκριμένης 
μελέτης και τις διατάξεις του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει σήμερα, του ν. 3263/2004, του π.δ. 609/1985, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και του π.δ. 
186/1996, για την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Γήπεδο καλαθοσφαίρισης - πετοσφαίρισης Ν. Ανά¬ 
φη» προϋπολογισμού μελέτης 61.708,00 € (με Φ.Π.Α). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 24.8.2006 ημέρα Πέμπτη και 
οίρυ 10:00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών), στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρ¬ 
χιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Ερμούπολη. Γ.Κ. 841 
00, ΣΥΡΟΣ. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού 
αυτός θα επαναληφθεί την ημέρα Δευτέρα 28.8.2006 
και ώρα 10.00 στον ίδιο τόπο. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο ΜΕΕΠ του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α1, Α2 και 1η τάξη 
για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχα- 
νολογικών. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή 


από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Εμπορίου (Π.Ο.Ε.). στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλο¬ 
γοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ) εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Ως εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία καθορί¬ 
ζεται το ποσό των χιλιάδων εκατό (1.100) ΕΥΡΩ που 
αντιστοιχεί στο 2% του προϋπολογισμού μελέτης του 
έργου. Η εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 παράγρα¬ 
φος 1 του π.δ. 609/1985 και θα απευθύνονται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό. Είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περί¬ 
πτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι 
κοινές υπέρ όλων των μελών της ενώ η ισχύς της θα 
είναι για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερολο¬ 
γιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Γπενδύσεων της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη δίνο¬ 
νται στα Γραφεία της Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων. Ερμούπολη. 
Τ.Κ. 841 00 ΣΥΡΟΣ, τηλέφωνο: 22810 82410, τηλεομοιοτυ¬ 
πία: 22810 84124, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ερμούπολη, 4 Αυγούστου 2006 

Ο Διευθυντής 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

Αριθμ. 14810 

Ο Δήμαρχος Έδεσσας Προκηρύσσει δημόσιο μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό ανοικτής δημοπρασίας με το σύστη- 
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μα προσφοράς με ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ πάνω στις τιμές του συμπλη¬ 
ρωμένου Τιμολογίου ομαδοποιημένων τιμών της με¬ 
λέτης της Υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί 
μέρους ποσοστών έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 
π.δ. 609/1985, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ», Προϋπο¬ 
λογισμού ΕΥΡΩ: 447.606,83 € (+14.578,05 € Αναθεώρηση 
+ 87.815,13 € Φ.Π.Α.) 

Κριτήριο Ανάθεσης της σύμβασης-Ανάδειξης Αναδό¬ 
χου είναι η χαμηλότερη τιμή, όπως ειδικότερα ορίζεται 
στο ν. 3263/2004. 

Εφαρμοστέα νομοθεσία: 

α) Ο ν. 1418/1984 και το π.δ. 609/1985 όπως τροποποι¬ 
ήθηκαν και συμπληρώθηκαν ως σήμερα. 

β) Οι διατάξεις περί ονομασηκοποίησης των μετο¬ 
χών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. 
και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβιβάστων 
ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
κλπ. [π.δ. 82/1996 και ν. 3330/2005 (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά το ν. 3414/2005 
(ΦΕΚ Α' 279), κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 
24014/25.11.2005 (ΦΕΚ Β' 1637) και υπουργική απόφαση 
υπ’ αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/05 (ΦΕΚ Β' 1590)]. 

γ) Οι διατάξεις ν. 1642/1986 για το Φ.Π.Α. (ΦΕΚ Α' 
25/1986) και 

• Το άρθρο 27 του ν. 2166/1993 για κράτηση 6%ο στο 
ΤΣΜΕΔΕ (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 

• ν. 2362/1995 - Δημόσιο Λογιστικό (ΦΕΚ 247 Α'/1995) 

• ν. 2522/1997 - Δικαστική προστασία κατά το προ- 
συμβατικό στάδιο (ΦΕΚ Α' 178/1997) 

• ν. 3021/2002 (ΦΕΚ. Α 143/19-6-2002) 

• Το άρθρο 8 του ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγ¬ 
χος) (ΦΕΚ 199 Α'/28.9.1999), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει μετά τους ν. 3060/2002 (ΦΕΚ. 242Α/11.10.2002), 
3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/24.12.2002), 3310/2005 (ΦΕΚ Α 
30/14.2.2005) και 3414/05 (ΦΕΚ Α' 279). 

δ) Το π.δ. 171/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνω- 
μοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που 
εκτελούνται από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.) και σχετικές διατάξεις» 

ε) Το π.δ. 410/1995 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδι¬ 
κας» 

στ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδο- 
θείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα 
στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και 
γενικότερα κάθε διάταξη (νόμος, διάταγμα, απόφαση, 
ερμηνευτική εγκύκλιος κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση 
του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28.8.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νση Τ.Υ.Δ.Ε. που βρίσκονται στο Δημαρ¬ 
χείο Έδεσσας ή σε περίπτωση αναβολής της κατά την 
παραπάνω ημερομηνία θα γίνει στις 31.8.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών). 

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από το Πρό¬ 
γραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕΒΒΕΘ ΙΙΙΑ/Πρό- 
γραμμα Γειτνίασης Ελλάδας - π.Γ.Δ.Μ. με 478.371 € και 
Ίδιους Πόρους του Δήμου με 71.629 €. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 


α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και στην Α2,1η, 2η και 3η (εντός Νομού ή 
δεύτερου δηλωμένου Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στην δημοπρασία 
8.952,14 ΕΥΡΩ (σύμφωνα με το άρθρο 15.1 της αναλυτικής 
διακήρυξης), η οποία πρέπει να απευθύνεται προς τον 
Δήμο Έδεσσας. 

2. Ανοικτό φάκελο με τα δικαιολογητικά και βεβαι¬ 
ώσεις που προβλέπει η Διακήρυξη και οι ισχύουσες 
διατάξεις για την συμμετοχή στις δημοπρασίες των 
δημοσίων έργων, στον οποίο θα περιέχονται κατά τον 
νόμο, προβλεπόμενα μηχανόσημα. 

3. Κλειστό φάκελο οικονομικής προσφοράς. 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της 

Δ/νσης Τ.Υ.Δ.Ε. όλες τις εργάσιμες ημέρες. Τα τεύχη 
δημοπράτησης θα διατίθενται από την Υπηρεσία μέχρι 
την Τετάρτη 23.8.2006 (Αρμόδιοι: Φ. Γιούσμη και Η. Γκου- 
γιάννος -Τηλέφ.: 23810 27-509). 

Έδεσσα, 8 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΝΤΡΑΣ 
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(13) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αριθμ. 36841 

Προκηρύσσουμε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανά¬ 
δειξης προμηθευτή για εβδομήντα (70) τεμ. εξαρτήσεις 
γεωργικών μηχανημάτων ειδικών (λεπίδες αποχιονισμού) 
(αρ. διακ. 1/2006) προοριζομένων για την κάλυψη των 
αναγκών των Νομ. Αυτ/σεων της χώρας προϋπολογι¬ 
σμού 1.300.000,00 με Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2 Οκτωβρίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10: 00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικού Εξο¬ 
πλισμού και Προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ευαγγελιστρί- 
ας 2 γραφείο 608). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στην ανω¬ 
τέρω Δ/νση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης 
της παρούσης διακήρυξης. 

Αποστολή στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις 7.8.2006. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 
-♦- 

(14) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αριθμ. 42267 

Προκηρύσσουμε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη προμηθευτή σε ογδόντα δυο (82) τεμ. αυ¬ 
τοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων μετά συμπιεστού 
με κινητήρα φυσικού αερίου (αρ. διακ. 6/2006) με κριτή¬ 
ριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, προϋπο- 
λογισθείσης αξίας 14.000.000,00 € προοριζομένων για 
την κάλυψη των αναγκών των Δήμων της Χώρας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 29 Σεπτεμβρίου 2006 
ημέρα Παρασκευή ώρα 10:00 (πέρας κατάθεσης προ¬ 
σφορών) στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τε¬ 
χνικού Εξοπλισμού και Προμηθειών του Υπουργείου 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ευαγγελίστριας 2 γραφείο 608). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στην ανω¬ 
τέρω Δ/νση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης 
της παρούσης διακήρυξης. 

Αποστολή στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις 4.8.2006. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 
-♦- 

15) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αριθμ. 37470 

Προκηρύσσουμε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανά¬ 
δειξης προμηθευτή για δεκαεπτά (17) τεμ. ττροωθητή- 
ρων γαιών αυτ/νων (μπολντόζες) άνω 80 ΗΡ (αρ. διακ. 


3/2006) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισθείσης αξίας 3.060.000,00 € 
προοριζομένων για την κάλυψη των αναγκών των Νομ. 
Αυτ/σεων της χώρας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2006 ημέρα 
Δευτέρα ώρα 10:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) στη 
Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικού Εξοπλι¬ 
σμού και Προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών Δη¬ 
μόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ευαγγελίστριας 
2 γραφείο 608). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στην ανω¬ 
τέρω Δ/νση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης 
της παρούσης διακήρυξης. 

Αποστολή στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις 7.8.2006. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 
-♦- 

(16) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 

Αριθμ. 37468 

Προκηρύσσουμε ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό ανά¬ 
δειξης προμηθευτή για είκοσι (20) τεμ. φορτωτών εκ¬ 
σκαφέων καδοφόρων τροχοφόρων αυτ/νων (αρ. διακ. 
2/2006) με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισθείσης αξίας 1.450.000,00 € 
προοριζομένων για την κάλυψη των αναγκών των Νομ. 
Αυτ/σεων της χώρας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 5 Οκτωβρίου 2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 (πέρας κατάθεσης προσφορών) 
στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τμήμα Τεχνικού Εξο¬ 
πλισμού και Προμηθειών του Υπουργείου Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ευαγγελίστρι¬ 
ας 2 γραφείο 608). 

Περισσότερες πληροφορίες και αντίτυπα της διακή¬ 
ρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν στην ανω¬ 
τέρω Δ/νση από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης 
της παρούσης διακήρυξης. 

Αποστολή στην εφημερίδα της Ε.Ε. στις 7.8.2006. 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2006 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΘ. ΝΑΚΟΣ 
-♦- 

(17) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΞΑΝΘΗΣ 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΙΟ¬ 
ΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Αριθμ. 41563/5666 

1. Η Νομαρχιακή Επιτροπή Γενικής Ανάπτυξης - Βιομη¬ 
χανίας και Εμπορίου Νομαρχιακού Διαμερίσματος Ξάνθης 
προκηρύσσει βάσει της υπ’ αριθμ. 115/27.7.2006 απόφασης 
της, ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«Κατασκευή 13ου και 19ου Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης», 
με προϋπολογισμό 2.600.000,00 ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 
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α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
1.756.499,86 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα), 

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 319.618,00 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, και 
απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ) από τα γραφεία της Δ/νσης Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Ν.Δ. Ξάνθης, μέχρι τις 1.9.2006. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. Πληροφορίες στο Τηλέφωνο 25410-22372 και 75076 
ΡΑΧ επικοινωνίας 25410 20893, αρμόδιος υπάλληλος για 
επικοινωνία Σταματία Τοπαλίδου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7.9.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης υποβολής προ¬ 
σφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς 
με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με το 
άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 σε συνδυασμό με το σύστημα 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά το 
άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 3η και 4α 
με έδρα εντός και εκτός νομού και στην 5η τάξη με έδρα 
εντός νομού στην κατηγορία Οικοδομικά, και τάξεις 1η 
και 2η με έδρα εντός και εκτός νομού και στην 3η τάξη 
με έδρα εντός νομού στην κατηγορία Ηλεκτρομηχανο- 
λογικά και αναβαθμισμένες κοινοπραξίες εργοληπτικών 
επιχειρήσεων εγγεγραμένων: 

1) στην 2η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας οι¬ 
κοδομικά και 

2) στην Α2 τάξη για Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της 
παρ.42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (ανα¬ 
βάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 41.600,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων ενενήντα (390) ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι τριακόσιες εξήντα (360) 
ημέρες. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Κοινοτικούς και 
Εθνικούς Πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επεν¬ 
δύσεων σε ποσοστό χρηματοδότησης 75% και 25% 
αντίστοιχα με 2.600.000 €. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Αν για οποιοδήποτε λόγο η δημοπρασία δεν διενερ- 
γηθεί την ημέρα αυτή, θα πραγματοποιηθεί την 11.9.2006 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Νομαρχιακή Επιτροπή Γ ενικής Ανάπτυξης-Βιομηχα- 
νίας και Εμπορίου Νομαρχ. Διαμ/τος Ξάνθης. 

Ξάνθη, 2 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

Αριθμ. οικ. 1068 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λακωνίας με την υπ’ 
αριθμ. 304/7.8.2006 απόφαση της Β' Νομαρχιακής Επι¬ 
τροπής, προκηρύσσει ανοικτά δημόσιο μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για τη μεταφορά 
των μαθητών των σχολείων Α'θμιας και Β'θμιας Εκ¬ 
παίδευσης Νομού Λακωνίας από 11.9.2006 μέχρι τέλους 
του διδακτικού έτους 2006 - 2007, προϋπολογισμού 
2.228.202,00 €. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Β' Νομαρχι¬ 
ακής Επιτροπής (Όθωνος Αμαλίας 85) στη Σπάρτη την 
23η Αυγούστου 2006 (ημέρα Τετάρτη). 

Ώρα έναρξης επίδοσης προσφορών η 9:45 και ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών η 10:00 π.μ. 

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης θα δίδο¬ 
νται από τη Δ/νση Αθλητισμού, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης, 
Τουρισμού, Απόδημου Ελληνισμού και Ισότητας των δύο 
φύλλων της Ν.Α. Λακωνίας, όλες τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (οδός Αικ. Γρηγορίου 13, τηλ. 2731 0 25070). 

Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης θα βαρύνουν 
το μειοδότη. 

Σπάρτη, 7 Αυγούστου 2006 

Ο Νομάρχης κ.α.α. 

Ο Αντινομάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΑΣ 

-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Αριθ. 89830/1457 

Ο Δήμαρχος Πειραιά διακηρύσσει ότι στις 31 Οκτώ- 
βριου 2006, ήμερα Τρίτη και ώρα 12:30 - 13:00 στο Κε¬ 
ντρικό Κατάστημα του Δήμου (I. Δραγάτση I, Πλ. Κοραή, 
7ος όροφος) ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής ότι 
γίνει διεθνής μειοδοτική επαναληπτική δημοπρασία 
με σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου και 
του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας, για 
την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ για το μόνιμο ερ¬ 
γατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου για το έτος 2005, 
προϋπολογισμού 283.611 € πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξας των π.δ. 28/1980 και 101/2003. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί προμηθευτές τέτοι¬ 
ων ειδών, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένοι 
αντιπρόσωποι τους ή εισαγωγείς ή έμποροι που θα είναι 
κάτοχοι της κατά νόμο σχετικής άδειας και εγγεγρα- 
μένοι στα οικεία επιμελητήρια. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 14.181 € και βεβαιώ¬ 
νεται με ισόποσο γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας, συντεταγμένης κατά τον ισχύοντα τύπο για 
το Δημόσιο, η οποία θα ισχύει μέχρι την επιστροφή 
της στον εκδότη. 

Δηλώσεις θα υποβληθούν σύμφωνά με την αναλυτική 
διακήρυξη. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Δημαρχιακής 
Επιτροπής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.: 
2104194340-5). 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Σημειώνουμε ότι περιληπτική διακήρυξη στάλθηκε 
με το Ταχυδρομείο στην Υπηρεσία επισήμων Εκδόσε¬ 
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο στις 
7.8.2006. 

Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

Πειραιάς, 7 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
και με ειδική εντολή 
Η Γενική Διευθύντρια κ.α.α. 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΡΟΥΓΙΑ 
-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ 

Αριθ. 11436 

Ο Δήμος Τοπείρου προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό 
Διαγωνισμό σύμφωνα με το ν. 1418/1984, το ν. 3263/2004 
και τα εκτελεστού του διατάγματα αυτών, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές και με το σύστημα με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες ανά ομάδα 
τιμών και έλεγχο ομαλότητας των επί επιμέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης (αρ. 7 του π.δ. 609/1985), για την 
ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «ΑΠΟ¬ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ» με συνολική δαπάνη 
επτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 750.000 € συμπε¬ 
ριλαμβανομένου τρυ Φ.Π.Α 19%. 

Το έργο χρηματοδοτείται είναι ενταγμένο στο Επιχει¬ 
ρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ με Κωδικό'Εργου και 
χρηματοδοτείται με το ποσό των 750.000 € 

1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

2. Κωδικός ΣΑΕ 075/3 

3. ΚοοδικόςΈργου 

4. Τίτλος Έργου Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ Δ. Τοπείρου 

Αριθμός Υποεργου 1 

5. Τίτλος Υποέργου Αποκατάσταση 

ΧΑΔΑ Δ. Τ οπείρου 

6. Προϋπολογισμός 750.000 ΕΥΡΩ 

Υποεργου 

Γίνονται δεκτές α. εργοληπτικές επιχειρήσεις γραμ¬ 
μένες στο ΜΕΕΠ 1ης τάξης για έργα Οδοποιίας. 

Η κατασκευή του έργου θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 48/2005 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Σ.Δ.Α.Ν. Ξάνθης όπως έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα 
με το ν. 3263/2004 και η προθεσμία για την αποπερά¬ 
τωση του είναι δώδεκα (12) μήνες. 

Ισχύουσες διατάξεις εκτέλεσης του έργου: ν. 1418/1984, 
ν. 2940/2001, ν. 3263/2004, π.δ. 609/1985,171/1987. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του τμή¬ 
ματος Τεχνικής Υπηρεσίας στο δημοτικό διαμέρισμα 
Αβατου, στις 31.8.2006, ημέρα Πέμπτη και με ώρα λήξης 
κατάθεσης προσφορών την 10:00, στην αρμόδια επι¬ 
τροπή διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
3263/2004, του άρθρου 21 του π.δ. 609/1985 και την υπ’ 
αριθμ. 20298/21.3.1986 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ και την 
υπ’ αριθμ. 23/2.8.2000 εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 11.277,00 
Ευρώ (2% της δαπάνης του έργου) θα απευθύνεται 
στον Δήμο Τ οπείρου. 

Τεύχη δημοπράτησης και οικονομικής προσφοράς κα¬ 
θώς και λοιπές πληροφορίες θα δίνονται από την Δ/νση 


Τεχνικών Υπηρεσιών του ΧΑΑ Ν. Ξάνθης και από την 
τεχνική υπηρεσία Δήμου Τοπείρου, (25411)77526) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και την 28.8.2006. 

Εύλαλο, 7 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
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ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 


Αριθ. 14720 

Ανακοινώνουμε ότι ο Δήμαρχος Καβάλας διενεργεί 
δεύτερο τακτικό επαναληπτικό διαγωνισμό, για την 
προμήθεια γάλακτος μακράς διάρκειας για τους ερ¬ 
γαζόμενους του Δήμου Καβάλας (τακτικών - αόριστου) 
οικ. έτους 2006, με αριθμ. Δ/ξης 32/2006 και κριτήριο 
κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή εφόσον πληρούνται 
οι ελάχιστες προδιαγραφές σύμφωνα με τα κριτήρια 
της μελέτης. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό 
των 68.084,68 € ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ, ΜΗΔΕΝ 
ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΧΤΩ ΛΕΠΤΑ € συ¬ 
μπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 9%. 

Ισχύουν οι διατάξεις των εν ισχύ π.δ. 28/1980 και π.δ. 
410/1995. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 21.8.2006 ημέρα Δευτέρα 
και ώρα 11.00 -11.30 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) 
στο Δήμο Καβάλας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου του Δήμου Καβάλας. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις εμπο¬ 
ρίας των εν λόγω προϊόντων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 5% 
του προϋπολογισμού της μελέτης. 

Η γλώσσα σύνταξης αιτήσεων συμμετοχής είναι η 
Ελληνική.Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό δίνονται 
μέχρι δύο ημέρες πριν την διενέργεια του. 

Πληροφορίες και έντυπα σε φωτοαντίγραφα δίνονται 
από το Τμήμα προμηθειών του Δήμου και στο τηλέφωνο 
(2510) 451.447, 451480 εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Η αποστολή των εντύπων γίνεται με έξοδα του κάθε 
ενδιαφερομένου. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 


Καβάλα, 1 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΡΙΦΥΛΛΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 


Αριθ. ΤΥ 3844 

1. Η ΔΤΥΝΑ Άρτας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου: «Συντήρηση δημοτικού οδι¬ 
κού δικτύου Δήμου Ξηροβουνίου (περιοχή Ροδαυγής- 
Φανερωμένης) Ν. Αρτας». Το έργο συντίθεται από την 
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 83.219,52 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Μα- 
ξίμου Γραικού 20, μέχρι τις 28.8.2006. Η διακήρυξη του 
έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26810 27332 - 27750, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 26810 21351, αρμόδιος υπάλληλος για επι¬ 
κοινωνία κα Ελένη Μέκιου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31.8.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρ¬ 
θρου 6 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ημεδαποί διαγωνι- 
ζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο ΜΕΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του 
έργου, ήτοι τάξη Α1 στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.664,39€ και ισχύ 
τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής 
του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΤΕΟ ΑΕ. 
Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την 21 ΝΕ της ΝΑ Άρτας. 

Άρτα, 4 Αυγούστου 2006 

Ο Αντινομάρχης 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ 

-♦- 

(23) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
Αριθ. 4967 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομ. Αυτοδιοίκησης Ν. Αι¬ 
τωλοακαρνανίας προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγω¬ 
νισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή 
του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 ΜΑΓΟΥΛΑΣ)», με το σύ¬ 
στημα του επιμέρους ποσοστού έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 και όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 5 του π.δ. 218/1999 και το ν. 2940/2001, 
προϋπολογισμού 497.697,39 € και συνολικού προϋπο¬ 
λογισμού με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 600.000,00 € με 
συγχρηματοδότηση από το ΕΓΤΠΕ-Π στα πλαίσια του 
μέτρου 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 
- ΕΓΓΕΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ. 

Το έργο εντάχθηκε στο Γ' ΠΕΠ/ΔΕ 2000-2006 με 
την υπ’ αριθμ. 8248/30.6.2006 απόφαση του Γ.Γ. ΠΔΕ. Η 
κοινοτική συμμετοχή ανέρχεται σε ποσοστό 75% και 
καλύπτεται από το ΕΓΤΠΕ-Π ενώ σε 25% ανέρχεται 
η κρατική συμμετοχή. Η απόδοση των πιστώσεων θα 
γίνει με χρηματοδότηση μέσω της ΣΑΝΑ 001/3 της Ν.Α. 
Αιτωλοακαρνανίας. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η Αυγούστου 2006 ημέρα 
Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
στη Δ/νση Εγγείων Βελτιώσεων της Νομ. Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ν. Αιτωλοακαρνανίας στην έδρα της στο Αγρίνιο 
οδός Αναπαύσεως Τ.Κ. 30100 ενώπιον της αρμόδιας 
επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία, τότε θα διενεργηθεί την 7η Σεπτεμβρίου 
2006 ημέρα Πέμπτη, και ώρα 10.00 π.μ. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

- Μεμονωμένες εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 


τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην 1η ή 2η τάξη για έργα κατηγορίας Υδραυλικών 
Εργων ή Η/Μ Έργων, βάσει του ν. 2940/2001 και της 
Δ170/02/59/Φ.Ν.430/8.8.2002 απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 
1081/ 20.8.2002). 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτελεπη του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθη¬ 
καν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς 
και του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 10.000,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερμένο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου δώδεκα 
(12) ημερολογιακοί μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην Δ/ 
νση Εγγείων Βελτιώσεων στο Αγρίνιο, οδός Αναπαύσε¬ 
ως Τηλ. 26410 29793 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για 
να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και δυο (2) εργάσιμες ημέρες πριν 
από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας και 
το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας 
από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Δ/νση Εγγείων 
Βελτιώσεων στο Αγρίνιο, οδός Αναπαύσεως τηλ. 26410 
29793. 

Ι.Π. Μεσολογγίου, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
Δ. ΓΕΡΟΠΑΝΤ ΑΣ 
-♦- 

(24) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ 

Αριθ. 3190 

1. Ο Δήμαρχος του ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΥ ΓΙΑΛΟΥ Λασιθίου 
προκηρύσσει ανοικτά διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «Βελτίωση κυκλοφορίας πεζών εντός του οικι¬ 
σμού Ανάληψη Πεύκων» με προϋπολογισμό €128.907,56 
(χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο συντίθεται ύυπό τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) σκυροδεμάτων με προϋπολογισμό €23.255,00 
β) Χωματουργικών με προϋπολογισμό €8.322,90 
γ) Γενικών εργασιών με προϋπολογισμό €15.710,00 
δ) Καθαιρέσεων με προϋπολογισμό €2.190,00 
ε) Η/Μ με προϋπολογισμό €24.910,00 
στ) Επιστώσεων με προϋπολογισμό €20.580,00. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από την ΤΥΔΚ Λασιθίου 
μέχρι την 28.8.2006. Η διακήρυξη του έργου έχει συντα¬ 
χθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΓΙΕΧΩΔΕ 
υπόδειγμα τύπου Γ. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2841022257. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σης 31.8.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 (ώρα λήξης υποβολής προσφο- 
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ρών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με 
επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 του π.δ. 
609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονομένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου ήτοι Α2 τάξη και άνω 
για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και Α1 τάξης και άνω 
για έργα Η/Μ. 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν στι 
κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2577,45 ΕΥΡΩ 
και ισχύος τουλάχιστον 90 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι 60 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρω¬ 
παϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσε¬ 
ων - Προσανατολισμός (ΕΓΤΤΠΕ-Π) και κατά 25% από 
Εθνικούς Πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή Δήμου Μακρύ Γιαλού. 

Κουτσουράς, 7 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

-♦- 

(25) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ» 

Αριθ. Διακ. 24 

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών «ΚΑΡΑΜΑΝΔΑ- 
ΝΕΙΟ» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 6/26.6.2006 απόφαση 
Διοικητικού Συμβουλίου και στα πλαίσια του Επιχειρη¬ 
σιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας 2000- 2006, Γ 
ΚΠΣ, διακηρύττει ότι την 22.9.2006 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 10:00 θα γίνει δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 
την συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια επτά (7) 
κλιματιστικών 1200 ΒΤΨ και μιας μονάδας κλιματισμού 
80.000 ΒΤΨ, προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Η δαπάνη θα καλυφθεί με συγχρηματοδότηση 75% 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(Ε.Τ.Π.Α.) και 25% από Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από κανονική 
προθεσμία πενήντα δύο ημερών (52) ημερών από την 
ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής δημοσίευσης 
στην επίσημη έκδοση της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και τριάντα (30) ημερών από την ημερομη¬ 
νία δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης στον 
ημερήσιο τύπο και στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 
Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν τη διακήρυξη κάθε 
εργάσιμη ημέρα από το Γ ραφείο Προμηθειών. 

Κόστος εκάστης διακήρυξης 15,00 ευρώ. 


Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προμη¬ 
θειών του Νοσοκομείου, Ερυθρού Σταυρού 40, τηλ. 
2610635141. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το Νοσοκομείο. 

Καβάλα, 8 Αυγούστου 2006 
Ο Διοικητής 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(26) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ 
Αριθ. 8258 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Υποδομών, Πολεοδομίας και 
Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρι¬ 
σας, διακηρύσσει την διενέργεια ανοικτής μειοδοτικής 
δημοπρασίας με σφραγισμένες προσφορές και σύστημα 
δημοπρατήσεως προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης κατά ομάδες τιμών ομοειδών εργασιών στις τιμές 
του τιμολογίου και του προϋπολογισμού μελέτης και 
έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
1418/1984 «για τα δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 2229/1994, τον 
ν. 2940/2001 και τον ν. 3263/2004 και των εκτελεστικών 
του π.δ. 609/1985, 472/1985 και των π.δ. 368/1994 και 
286/1994 και του ν. 2218/1994 περί Νομαρχιακής Αυτο¬ 
διοίκησης και το ν. 2503/1997 και ειδικότερα σύμφωνα 
με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Επίσης της υπ’ αριθμ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18.3.1985 
εγκυκλίου Δ17α/03/74/Φ.Ν.312/16.12.1994 και της υπ’ αριθμ. 
Δ15/ΟΙΚ/11688/13.10.1994 εγκυκλίου περί του ορίου του 
ανεκτέλεστου υπολοίπου εργασιών του έργου «ΑΡΣΗ 
ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΑΡΑΛΑΜ- 
ΨΗΣ ΚΑΡΥΤΣΑΣ». 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος δημοσίων επενδύσεων (Κ.Α.Π.Α.Μ. έργου 
10207). 

Συνολικός προϋπολογισμός έργου 300.000,00 € που 
αναλύεται σε 219.197,04 € δαπάνη για εργασίες με το 
Ε.Ο. και Ε.Ε. 32.879,56 € δαπάνη απροβλέπτων, 24,25 € 
δαπάνη για αναθεώρηση και δαπάνη για ΦΠΑ 47.899,16 
€. 

Η ολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 
60 ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 28η του μηνάς ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 
2006, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης 
προσφορών) στα Γ ραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Λάρισας (Διοικη¬ 
τήριο) από αρμόδια Επιτροπή. 

Αν για οποιονδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την 28η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ τότε θα διενεργη¬ 
θεί την 31η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 
10:00 π.μ. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ. Ε. Ε. Π του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
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κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγω¬ 
νισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση οφείλει επίσης να προ¬ 
σκομίσει όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής όπως ανα- 
φέρονται στα τεύχη του διαγωνισμού και στην ισχύουσα 
νομοθεσία. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% του 
προϋπολογισμού μελέτης δηλαδή 5.045,00 € θα είναι 
ισχύος τουλάχιστον (150) ημερών όπως ορίζει το άρ¬ 
θρο 15 της αναλυτικής διακήρυξης από την ημερομηνία 
δημοπρασίας και θα απευθύνεται προς την Δ.Τ.Υ.Ν.Α. 
Λάρισας. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα δίδονται μέχρι και δύο (2) 
ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνι¬ 
σμού. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται στα Γ ραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Λάρισας όλες τις εργάσιμες ημέρες. 

Λάρισα, 8 Αυγούστου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΗΣ 

-♦- 

(27) 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

1. Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με το σύστημα 
προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου σύμφωνα με 
το άρθρο 9 του π.δ. 609/1985 για την εκτέλεση του έρ¬ 
γου: «Κατασκευή οδών σε νεοεντασσόμενες περιοχές» 
προϋπολογισμού 992.732,58 € και συνολικής δαπάνης 
1.186.416,81 € (με Φ.Π.Α). 


Ια. Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4η του μηνός Σερτεμ- 
βρίου, έτους 2006 ημέρα Δευτέρα στην αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου με ώρα έναρξης παραλαβής προ¬ 
σφορών την 09:30π,μ. και ώρα λήξης την 10:00 π.μ. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία δεν διενεργηθεί 
την ανωτέρω ημέρα, θα διενεργηθεί την 7.9.2006 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφο¬ 
ρών). 

1β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν πάνω 
σε όλα τα σχετικά με τη δημοπρασία (τεύχη, σχέδια, 
κ.λπ.) του τρόπου κτήσης τους και τέλος να παραλά¬ 
βουν τα έντυπα για την σύνταξη και την υποβολή της 
προσφοράς τους, προσερχόμενοι όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και κατά τις ώρες υποδοχής του κοινού στα 
γραφεία του Δήμου Κηφισιάς που βρίσκονται στην οδό 
Μυρσίνης και Διονύσου μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρα¬ 
σίας. 

Τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της προ¬ 
σφοράς θα διατίθενται μέχρι και δύο εργάσιμες μέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασί¬ 
ας, αριθμημένα σε κάθε Ε.Δ.Ε ο οποίος στην συνέχεια 
υποχρεούται να προσκομίσει αυτά τα ίδια και μόνο ως 
προσφορά του επί ποινή αποκλεισμού. 

2. Δικαιούμενοι συμμετοχής 

Εργοληπτικές επιχειρήσεις ΜΕΕΠ 2ης ή μεγαλύτερης 
τάξης για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με τον ν. 2940/2001, άρθρο 
4, παρ. 40. 

Το έργο χρηματοδοτείται αττό πόρους του Γ' ΚΠΣ. 

3. Σαν μέγιστος χρόνος κατασκευής του όλου έργου 
καθορίζεται ο χρόνος των 90 (εννενήντα) ημερολογι¬ 
ακών ημερών. 

4. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ορίζε¬ 
ται σε 19.880,28 € (2% επί του δημοπρατούμενου προϋ¬ 
πολογισμού), πρέπει να απευθύνεται προς τον Δήμο Κη¬ 
φισιάς και να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου 
γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών κα» Δανείων 
ή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή 
του ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνά με τον τύπο που 
ισχύει στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιστολές επιτρέπεται να έχουν 
προθεσμία ισχύος: ττρυ όμως δεν θα είναι λιγότερη των 
90 ημερολογιακών ημερών. 

Κηφισιά, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚΟΣ Γ. ΧΙΩΤΑΚΗΣ 

-♦- 

(28) 

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

Αριθ. 407 

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια «οχήματος πλύ¬ 
σης κάδων απορριμμάτων». 

Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ. 

Δ/νση: ΗΓ. ΓΑΒΡΙΗΛ 103-105 Τ.Κ. 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ Τηλ: 
28310-54771 Ραχ: 28310-58504 

Διαδικασία Διεξαγωγής Διαγωνισμού: Ανοικτός δια¬ 
γωνισμός σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές και με 
κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. 

Ισχύουσες Διατάξεις: Η Υ.Α. 11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον 
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ν. 2286/1995 περί «Προμηθειών Δημόσιου Τομέα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων». 

Προϋπολογισμός: 142.800,00 € με ΦΠΑ 19% 

Προθεσμία Παράδοσης: εξήντα (60) ημέρες 

Εγγύηση Συμμετοχής: 6.000 € 

Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Ημέρα Δευτέρα 
(11.9.2006) ώρα 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. του μήνα Σεπτεμ¬ 
βρίου έτους 2006 (Παραγ. Ια, του άρθρου 10, της Υ.Α. 
11389/1993 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

Ειδικοί'Οροί: Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν 
να παραλαμβάνουν αντίγραφο της παρούσας διακήρυ¬ 
ξης και της Τεχνικής Περιγραφής από τα Γραφεία της 
Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ΧΟΡΤΑΤΖΗ 20 - 74100 ΡΕΘΥΜΝΟ, 
τηλ: 28310-53948. 

Το κόστος των αντιγράφων της διακήρυξης και των 
υπολοίπων στοιχείων επιβαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. 

Γλώσσα Σύνταξης Αιτήσεων Συμμετοχής: Ελληνική. 

Ρέθυμνο, 3 Αυγούστου 2006 
Ο Πρόεδρος 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Ζ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ 
-♦- 

(29) 

Β' ΔΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 
ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ 
«Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ» 

Αριθ. 12909 

Το Κωνσταντοπούλειο Συγκρότημα του Γεν. Νοσοκο¬ 
μείου Ν. Ιωνίας« Η ΑΓΙΑ ΟΛΓΑ», ανακοινώνει ότι μεταθέ¬ 
τει την ημερομηνία διενέργειας του ανοικτού δημόσιου 
κοινού διαγωνισμού για την εκτύπωση εντύπων προϋπο¬ 
λογισμού 630.980 € για τις ανάγκες Νοσοκομείων της Β' 
ΔΥΠΕ υπ’ αριθ. Δ/ξης 20/2005 και ημερομηνία διενέργει¬ 
ας στις 8.9.2006 για την 5.12.2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 (παραλαβή διακήρυξης μετά την 16.10.2006). 

Νέα Ιωνία, 8 Αυγούστου 2006 
Ο Διοικητής 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(30) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 

Αριθ. 3924 

Ο Δήμαρχος Αρκαλοχωρίου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προ¬ 
κηρύσσει ότι εκτίθεται σε Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ η «ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» (ΑΜ 305/2006). 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας είναι 
35.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) και προέρχεται από ΕΣΟΔΑ. 

Η διατιθέμενη πίστωση για το 2006 35.000,00 ΕΥΡΩ. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 28η ΑΥΓΟΥ¬ 
ΣΤΟΥ 2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη 
προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Αρκαλοχωρίου 
από αρμόδια Επιτροπή. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί ανεγνωρισμένοι προ¬ 
μηθευτές του δημοπρατούμενου είδους εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο ή Επαγγελματική οργάνωση. 


Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Αρκαλοχωρίου 
και στο τηλέφωνο 28910 - 24298. 

Αρκαλοχώρι, 3 Αυγούστου 2006 
Ο Δήμαρχος 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(31) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ 

Αριθ. 2746 

Ο Δήμαρχος Μενιδίου προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο 
διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την κα¬ 
τασκευή του έργον «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα», 
προϋπολογισμού (χωρίς Φ.ΠΑ. και αναθεώρηση) 29.644,77 
€ και συνολικού προϋπολογισμού (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.) 36.300,00 €, με το σύστημα των επί μέρους πο¬ 
σοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών του πμολογίου 
της μελέτης και έλεγχο ομαλότητας, σύμφωνα με ης 
διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν σήμερα, του ν. 2940/2001 και του ν. 3263/2004. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28.8.2006 ημέρα Δευτέ¬ 
ρα και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο 
Δημοτικό Κατάστημα, στην έδρα του Δήμου Μενιδίου, 
ενώπιον της αρμόδια επιτροπής. Αν νια οποιοδήποτε 
σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία, τότε θα δι- 
ενεργηθεί την Πέμπτη 31.8.2006 και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το από Πιστώσεις του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με υπάρχουσα 
πίστωση για το έτος 2006, 24.040,53 €. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές γα υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που 
τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν 
στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. 

β. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη 
που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπο¬ 
ρίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοι¬ 
χη με την Α1 τάξη για έργα Οδοποιίας του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις προερχό¬ 
μενες από κράτη μέλη της ΕυρωπσΛής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή της Σ.Δ.Σ. του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

δ. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στα Νομαρχιακά Μητρώα για έργα Οδοποιίας, 
που ασκούνται από πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11, της Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/2.10.2001 απόφ. 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β' 1314/11.10.2001). 
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ε. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του ν.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν «διατάξεις του ν. 1418/1984, του π.δ. 609/1985, του Π.Δ. 
410/1995, του π.δ. 171/1987, κ.λπ. όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 592,90 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του ανάδοχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παρ. 2, του άρθρου 4, του ν. 3263/2004. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: Τρεις (3) 
μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
του Δήμου Μενιδίου Ν. Αιτωλ/νίας στο Δημαρχείο, ή 
στην Τ.Υ.Δ.Κ., Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης Ν. Αι- 
τωλ/νίας, Κύπρου και Λεβίδου, 30200 Μεσολόγγι (τηλ. 
26310/65433-55435 ΕΑΧ 26310/55425) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διατίθενται από την Τ.Υ.Δ.Κ. 
Αιτωλ/νίας (τηλ- 26310-55433, 55435. ίαχ 26310 55425), 
μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας (χωρίς να προ- 
σμετράται η ημέρα της Δημοπρασίας) έναντι ποσού 
των 10,00 €. 


Μενίδι, 1 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ 

-♦- 

ΔΗΜΟΣ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Δ.Ε.Υ.Α.Μ. 


(32) 


Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης 
- Αποχέτευσης Μεσολογγίου (Δ.Ε.Υ.Α.Μ.) προκηρύσσει 
ανοικτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγι¬ 
σμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης στον 
συνοικισμό Αγίου Παύλου Μεσολογγίου», με το σύστημα 
του επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 4β του ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 
του π.δ. 218/1999 και τον ν. 2940/2001, προϋπολογισμού 
615.980,70 και συνολικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. και 
αναθεώρηση 755.650,00€. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά ομάδα εργασιών 
αναλύεται ως εξής: 


Α/Α ΟΜΑΔΑ 

I. Χωματουργικά 

II. Σκυροδέματα 

III. Σωληνώσεις 
Άθροισμα εργασιών 

Ε.Ο. και Γ.Ε. 18% 


ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ) 
216.038,80 
103.888,00 
134.001,50 
453.928,30 
81.707,09 



Άθροισμα 
Απρόβλεπτα 15% 
Άθροισμα 
Αναθεώρηση 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
Φ.Π.Α. 19% 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 


535.635,39 

80.345,31 

615980,70 

9.019,30 

635.000,00 

120.650,00 

755.650,00 


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 7.9.2006 ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης των προσφορών) 
στην έδρα του φορέα, (πρώην στρατόπεδο Χρ. Καψάλη, 
Μεσολόγγι) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής και των 
νόμιμων εκπροσώπων των ενδιαφερομένων. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο η δημοπρασία δεν 
διεξαχθεί την συγκεκριμένη ημέρα, τότε θα διενεργηθεί 
την 14.9.2006 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Γ ΠΕΠ 
Δυτικής Ελλάδας, μέτρο 4.5. Η κοινοτική συμμετοχή 
ανέρχεται σε ποσοστό 75% και καλύπτεται από το Ευ¬ 
ρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α), ενώ 
η εθνική συμμετοχή σε 25%. Η απόδοση των πιστώσεων 
θα γίνει με χρηματοδότηση του Δήμου Ι.Π Μεσολογγί¬ 
ου μέσω της ΣΑΕΠ 001/2003 της Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας. 

Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προ¬ 
σφοράς: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ ΠΕ,ΧΩ.ΔΕ., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
Υδραυλικά. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
«Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 


ΜΕΕΠ. 


γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση συμμετέχει, είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για την συμμετοχή Εργοληπτικών Επιχειρήσεων σε δι¬ 
αγωνισμούς για την Κατασκευή Δημοσίων'Εργων. 

Γ ια τον διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύ¬ 
ουν οι διατάξεις του ν. 1413/1984, του π.δ. 609/1985, του 
π.δ. 410/1995, του π.δ. 171/1987, όπως τροποποιήθηκαν, 
συμπληρώθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα καθώς και 
του ν. 3263/2004. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
ποσό των 12.320,00 €. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται νσ προσκομίσει επιπλέον της ανωτέρω 
εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμ¬ 
φωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004. 
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Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται 
μόνο από Ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕΔΕ. 

Η συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι 
τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες. 

Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο Δήμος Ι.Π. Με¬ 
σολογγίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

Έντυπο οικονομικής προσφοράς για συμπλήρωση και 
τεύχη δημοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του 
φορέα μέχρι και δύο ημέρες πριν τον διαγωνισμό έναντι 
του ποσού των 15€ (Δέκα πέντε ευρώ). 

Πληροφορίες στα γραφεία της ΔΕΥΑ Μεσολογγίου 
(Πρώην Στρατόπεδο Χρ. Καψάλη τηλ. 2531-27000 ΐαχ 
26310-22101 αρμόδια Γεωργία Δήμου) τις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες και ώρες. 

Κάθε ενδιαφερόμενος επιτρέπεται να υποβάλει μία 
μόνο προσφορά η οποί θα αφορά το σύνολο του δη- 
μοπρατούμενου ποσού. 

Μεσολόγγι, 19 Ιουλίου 2006 

Ο Πρόεδρος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ 

-♦- 

(33) 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 

Αριθμ. 29935 

Ο ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟ- 
ΣΤΡΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΠΟΛΗΣ». 

Προϋπολογισμού δημοπράτησης: 400.000,00€ Ευρώ 
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) που θα διεξαχθεί σύμφω¬ 
να με τον ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά διατάγματα και 
το ν. 3263/2004 όπου αυτά ισχύουν κατά την ημέρα 
δημοσίευσης της παρούσας, τις ισχύουσες κατά την 
ημέρα της Δημοπρασίας Εγκυκλίους και Υπουργικές 
αποφάσεις του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΥΠ.ΕΣ. καθώς και της 
υπ’ αριθμ. 102/24.7.2006 Μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΣΕ ΧΡΗΜΑ. 

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υπο¬ 
βληθεί με το σύστημα ΕΝΝΙΑΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
του άρθρου 4 παράγραφος 4α του ν. 1418/1984 και του 
άρθρου 6 του π.δ. 609/1985. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου (Γραφείο 5,1ος όροφος, δια¬ 
σταύρωση οδών Παλαμά και Λ. Μαβίλης 6) την 24.8.2006 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π,μ. (λήξη παραλαβήςπρο- 
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιροπής. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την 24.8.2006, τότε θα γίνει η δημοπράτηση την 31.8.2006 
ημέρα Πέμπτη. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα χορηγούνται στους εν¬ 
διαφερομένους μέχρι και την 21.8.2006. 

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: Ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ καθώς και αλλοδαπές εργολη¬ 
πτικές επιχειρήσεις προερχόμενες από χώρες Ε.Ε. ή του 
ΕΟΧ, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 


Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
με τις πρσυποθεστες της παρ. 42 του άρθρου 16 του 
ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου, λόγω κοι¬ 
νοπραξίας). 

Προθεσμία εκτέλεσης περαίωσης έως ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ 
ΜΗΝΕΣ (04) από την Υπογραφή του Συμφωνητικού. Εγ¬ 
γύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% επί του καθαρού 
ποσού του προϋπολογισμού του έργου: 6.720,00 ΕΥΡΩ 
και θα πρέπει να απευθύνεται στο Δήμο Αγρίνιου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού Παλαμά και Μαβίλη 6, 1ος όρο¬ 
φος, γραφείο 4, τηλ (26410) 58994 κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Αγρίνιο, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 

(34) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΒΑΘΕΟΣ 

Αριθμ. 56 

1. Ο Δήμαρχος Βαθέος Σάμου Κων/νος Καραμηνάς, προ¬ 
κηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 
«ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ», με προϋπολογι¬ 
σμό δημοπράτησης 8.950.000 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 13%). 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία 
εργασιών: 

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό δαπάνης 
εργασιών 5.944.617 Ευρώ, ΓΕ και ΟΕ 1.070.031,22 Ευρώ, 
απρόβλεπτα 631.318,42 Ευρώ, αναθεώρηση 274.386,44 
Ευρώ, φόρος προστιθέμενης αξίας 1.029.646,02 Ευρώ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (έντυπο οικονομι¬ 
κής προσφοράς, Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων 
κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας: Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βαθέος, Δημαρχιακό Μέγαρο 
Σάμου, πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα Τ.Κ. 83100 μέχρι τις 12 
Σεπτεμβρίου 2006 και ώρα 12:00. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Α. 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2273081041, 2273081039 
2273081038, ΡΑΧ επικοινωνίας 2273024401, αρμόδιοι 
υπάλληλοι για επικοινωνία Ελένη Παπαθεοδώρου και 
Κων/νος Καραγεωργίου. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 
2006, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης 
παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχιακό Μέγαρο Σά¬ 
μου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού και 
το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους 
ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 4 παράγραφος 4β του 
ν. 1418/1984 και του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985. 

Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία 
την Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2006, τότε θα διενεργηθεί 
την 21 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών) στο Δημαρχι¬ 
ακό Μέγαρο Σάμου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής 
διαγωνισμού. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει- 
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ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην 5η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
οπουδήποτε στην Ελλάδα και 5η έως 6η τάξη για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ εντός Νομού. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυ¬ 
τών προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει 
ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και σε τάξη και κα¬ 
τηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επι¬ 
χείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον 
προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην 4η τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για την συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 152.919,35 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών, από την ημερομη¬ 
νία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύς των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές 
ημέρες. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δεκα¬ 
οκτώ (18) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Βορείου Αι¬ 
γαίου 2000-2006. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δημαρχιακή Επιτροπή. 

8. Προκήρυξη σύμβασης συνταγμένη κατά το σχετικό 
υπόδειγμα του παραρτήματος του π.δ. 334/2000, όπως 


τροποποιήθηκε με το π.δ. 336/2002, τις Οδηγίες 2004/18/ 
ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και το νέο κανονισμό 1564/2005/ΕΚ, 
εστάλη για δημοσίευση στις 2 Αυγούστου 2006 στην 
Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Αντίτιμο της προμήθειας των τευχών ορίζεται το ποσό 
των τριακοσίων (300) ευρώ που κατατίθεται στην Τα¬ 
μειακή Υπηρεσία του Δήμου Βαθέος. 

Η δαπάνη δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης 
θα βαρύνει τον ανάδοχο του έργου. 

Σάμος, 3 Αυγούστου 2006 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΜΗΝΑΣ 

-♦- 

(35) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Αριθμ. Διακ: 3290/Κ.Χ./ 2006 
Ανακοινώνουμε ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ¬ 
ξης και Τροφίμων διενεργεί ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ, με κριτήριο κατακύρωσης τη ΣΥΜΦΕΡΟ- 
ΤΕΡΗ από οικονομική άποψη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προ¬ 
μήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 
Μέτρο 4.4, «Διαπίστευση των Εργαστηρίων των Π.Κ.Π.φ. 
και ΠΈ. και του Μ.φ.Ι.», για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Προστασίας φυτικής Παραγωγής., υπ’ αριθμ. ΔΙΑΚΗΡΥ¬ 
ΞΗΣ 3290/Κ.Χ./2006. 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: € 376.145,00 πλέον Φ.Π.Α. 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙ¬ 
ΚΡΑΤΕΙΑ. 

ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Ημερομηνία Λήξης, Κατάθεσης και Αποσφράγισης των 
Προσφορών: 9Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2006 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, ώρα 
10:00 π.μ. στην Οικονομική Διεύθυνση του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Μενάνδρου 2-7ος 
όροφος). 

Ημερομηνία Δημοσίευσης της Περίληψης της Διακή¬ 
ρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 11η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006 ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ. 

Δημοσίευση περίληψης στην Ε.Ε.Ε.Κ. εστάλη την 4η 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2006. 

Πληροφορίες και αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 3290/ 
Κ.Χ./2006 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ, παρέχονται όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες από τη ανωτέρω Διεύθυνση (Γραφείο 704, 
τηλ. 210 - 52 44 814, αρμόδιος υπάλληλος, Κανελλό- 
πουλος). 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006 

Ο Προϊστάμενος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΤΑΣ 

-♦- 

(36) 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία ΟΣΚ Α.Ε. προκηρύσσει ανοι¬ 
χτό επαναληπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του 
έργου «ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ Ν. 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 
μελέτης με ΓΕ+ΟΕ και απρόβλεπτα, αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. 1.600.550,00 €. 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 
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α) Κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 
1.079.520,00 €, (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

β) Κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 236.900,00 €, 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από τα Γραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. - Τμή- 
μα Τευχών και Διαγωνισμών (Φαβιέρου 30, ημιώροφος) 
κατά τις ώρες 09.00 μέχρι 13.00, εφόσον ζητηθούν για 
δημοπρασία διενεργούμενη Δευτέρα την προηγούμενη 
Τετάρτη, και διενεργούμενη Πέμπτη την προηγούμενη 
Δευτέρα. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά 
το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-5272206, ΡΑΧ επικοινω¬ 
νίας 210-5242283 αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Κων/νος Μπαρδάκας. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 28 Αυγού- 
στου 2006 και ώρα 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των 
προσφορών), στα Γ ραφεία της ΟΣΚ Α.Ε. στην Αθήνα, 
οδός Φαβιέρου, αριθ. 30. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
διενεργηθεί η δημοπρασία κατά την αρχικά οριζόμενη 
ημέρα, θα διενεργηθεί την Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2006 
και την ίδια ώρα. 

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ελεύθερη 
συμπλήρωση τιμολογίου για το μέρος των εργασιών 
που αποτιμώνται με κατ’ αποκοπή τιμήματα (αρθ. 9 π.δ. 
609/1985), σε συνδυασμό με το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών 
ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας αυτών των 
ποσοστών έκπτωσης, για το μέρος των εργασιών που 


αποτιμώνται με τιμές μονάδος (αρθ. 7 π.δ. 609/1985). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοι¬ 
νοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.Ε.Π., που καλύπτουν 
τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 2-3 
στην κατηγορία οικοδομικών έργων, τάξεις Α2-1-2 στην 
κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών έργων, 

β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατού- 
μενο. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 26.328 € και ισχύ 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μεγαλύτερη από 
το χρόνο ισχύος των προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημο¬ 
σίων Επενδύσεων. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Προϊσταμένη Αρχή της ΟΣΚ Α.Ε. 

Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον 
ανάδοχο του έργου. 

Η σύμβαση υπάγεται στις διαδικασίες ελέγχου και 
συνεπειών ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύ¬ 
σεων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
3414/2005. 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2006 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΠΑΤΑΡΓΙΑΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 


ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Ολγας 227 

(2310) 423 956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

(2410)597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

(210) 413 5228 

ΚΕΡΚΥΡΑ -Σαμαρά 13 

(26610) 89 122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

(2610) 638 109 


(26610) 89 105 


(2610) 638 110 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

(2810) 300 781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

(26510) 87215 

ΛΕΣΒΟΣ - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1 

(22510) 46 654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

(25310) 22 858 


(22510) 47 533 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 θυτο, προσαυξανόμενη κατά 0,20 θυτο για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 θυτο ανά σελίδα. 

Σε μορφή Οϋ: 


Τεύχος 

Περίοδος 

ευπο 

Τεύχος 

Περίοδος 

ΕΙΙΒΟ 

Α' 

Ετήσιο 

150 

Αναπτυξιακών Πράξεων 

Ετήσιο 

50 

Α 

3μήνιαίο 

40 

Ν.Π.Δ.Δ. 

Ετήσιο 

50 

Α' 

Μηνιαίο 

15 

Παράρτημα 

Ετήσιο 

50 

Β’ 

Ετήσιο 

300 

Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

Ετήσιο 

100 

Β' 

3μηνιαίο 

80 

Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου 

Ετήσιο 

5 

Β' 

Μηνιαίο 

30 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Ετήσιο 

200 

Γ 

Ετήσιο 

50 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 

Εβδομαδιαίο 

5 

Δ' 

Ετήσιο 

220 

Α.Ε. & Ε.Π.Ε 

Μηνιαίο 

100 

Δ' 

3μηνιαίο 

60 





• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ σε μορφή ού-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή και μέχρι 100 σελίδες σε 5 θυτο προσαυξανόμενη κατά 1 ευτο ανά 50 
σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή σά-τοιπ δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 ευτο ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά: 210 - 4071010, ίοχ: 210 - 4071010 ίπίοτηοΐ: Ιι«ρ://νννννν.β1.9Γ. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 



Σε έντυπη μορφή 

Απά το Ιπίοτηοΐ 

Α' (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.) 

225 € 

190 € 

Β' (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.) 

320 € 

225 € 

Γ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δ' (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.) 

320 € 

160 € 

Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.) 

160 € 

95 € 

Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.) 

65 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.) 

33 € 

ΔΩΡΕΑΝ 

Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.) 

65 € 

33 € 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.) 

10€ 

ΔΩΡΕΑΝ 

Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

645 € 

Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.) 

225 € 

95 € 

Πρώτο (Α'), Δεύτερο (Β') καιΤέταρτο (Δ') 

- 

450 € 


* Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 βυτο, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α', Β', Δ , Αναπτυξιακών Πράξεων & 
Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Διακηρύξεων, Δημοσίων Συμβάσεων και Α.Ε. & Ε.Π.Ε., η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού 
της ετήσιας συνδρομής έτους 2006, κατά 40 ουτο ανά έτος παλαιόπιτας και ανά τεύχος. 

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του 
ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην 
αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου. 

* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράπεται και από τις ΔΟΥ. 

* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω ίηίβτηβΐ, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ. 

* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ 
του ΤΑΠΕΤ. 

* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα. 

* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31 ην Δεκεμβρίου κάθε έτους. 

* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά. 


Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000 
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924 
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά απύ Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία 
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α από την ιστοσελίδα ταυ Εθνικού Τυπογραφείου 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00 έως 13.00' 


































